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INFORME  SOBRE  LOS  ESTUDIOS  DEL  PROYECTO  “RIO  PARAPETY" 

( ANGOSTURA  DE  OQUITA) 

GENERALIDADES 

1.  OBJETO  DEL  ESTUDIO.-  SI  Estudio  del  Proyecto  "Rio  Para 
pety"  se  realiza  con  el  fin  de  conocer  las  posibilida  - 
des  Agrícolas  de  la  superficie  comprendida  dentro  del  - 
Sistema  en  Proyecto,  así  como  sus  recursos  Hidráulicos 
y condiciones  de  clima. 

2.  HIDROGRAFIA.-  El  Parapety,  cuyos  escurrimien tos  se  piejn 
sa  aprovechar,  constituye  uno  de  los  ríos  más  grandés  e i» 
importantes  del  Sudeste  boliviano;  surca  la  zona  del  Pr£ 
yecto  en  dirección  Oeste  a Norte;  es  de  carácter  perrrus  - 
ríen  te  $ cuyo  gasto  varía  mucho  entre  la  época  de  lluvias 

y la  de  estiaje.  Los  aforos  efectuados  durante  3iete  - 
años  consecutivos  (1.342-1.949)  acusan  un  caudal  medio  - 
de  32.00  m3/seg.  con  un  máximo  medio  de  475.00  m3/seg.  - 
y un  mínimo  medio  de  9.01  m3/seg.;  con  un  escurrimiento 
medio  anual  de  1.050  Millones  de  m3.  Recibe  como  af 1 uen- 
tes  principales  a los  ríos  Piray,  Sauces  y Muyupampa, 
que  nacen  en  la  Provincia  Acero;  y después  varias  quebra 
das  en  la  Provincia  de  Cordillera,  como  ser:  la  de  Cara- 
parí,  Cangapi,  Salinas,  Caipiperidi  y Choreti  6 Chorí. 

3.  SITUACION  POLITICA.-  El  Proyecto  está  situado  dentro  fie 
la  Provincia  Cordillera  del  Departamento  de  Santa  Cruz, 
comprendiendo  toda  la  zona  Sud,  Sudeste  y Este  de  la  po- 
blación de  Charagua. 

4.  VIAS  DE  COMUNICACION.-  El  Proyecto  está  vinculado:  al  - 
Sud  con  Vil 1 amontes  y Yacuiba  por  un  Ferrocarril,  y al  - 
Norte  con  Charagua,  Cabezas  y la  Ciudad  de  Santa  Cruz,  - 
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mediante  un  Camino  carretero  que  hasta  hace  poco  se  e_n_ 
contraba  en  condiciones  deficientes  de  conservación;  - 
pero  en  la  actualidad  la  Comisión  Mixta  del  Ferroca  - 
rril  Argentino-Boliviano,  Y.P.F.B.  y el  Ejército  han  - 
tomado  o su  cargo  todos  los  trabajos  de  conservación  - 
de  los  caminos  de  ésta  zona.  Así  que  dentro  de  poco  — 
tiempo  más,  quedará  mejor  vinculada,  con  Yacuiba,  Su  - 
ere,  Camiri  y Sar ta  Cruz,  por  una  vía  de  comunicación 
más  estable.  El  Ferrocarril  en  actual  construcción  4 
(1.942);  al  presente  la  punta  de  rieles  llega  a los  40 
Kms.  al  Sud  de  la  superficie  de  riegos  en  Proyecto  ( - 
(Boyuibe);  y dentro  de  poco  ya  cruzará  de  Sud  a Norte, 
o la  altura  de  la  población  de  Tarenda  ( 5 Km.  aguas  - 
abajo  de  San  Francisco  del  Parapety). 

5.  CONDICIONES  AGRICOLAS  DE  LA  REGION.—  La  naturaleza  de 
los  suelos,  así  como  el  clima,  ofrecen  condiciones  muy 
favorables  para  obtener  una  gran  variedad  de  productos 
semi tropicales , entre  los  que  pueden  citarse  principal 
mente:  la  caña  de  azúcar,  el  algodón,  el  arroz,  produc 
tos  frutales,  ole  ginosas  y forrajeras,  etc.  etc.  Ac- 
tualmente, los  pobladores  de  la  región  sumamente  subd_e 
sarroilada,  no  prestan  mucha  atención  al  aspecto  agrí- 
cola, debido  a que  la  mayor  parto  de  su  tiempo  lo  in  - ' 
vierten  en  la  ganadería,  la  que  se  desarrolla  en  cond_i 
cienes  más  o menor:  (favorables)  aceptables  dentro  del 
medio,  por  la  facilidad  natural  que  presta  el  monte,  - 
proporcionando  pastos  abundantes,  hojas  secas,  abrigo 
y sombra.  En  resumen,  podemos  decir  que  las  activida- 
des agrícolas  se  reducen  a simples  experiencias  rud_i  - 
mentarías,  en  pequeñas  superficies  y con  diferentes  es 
pecies  vegetales  que  dan  muy  buen  resultado  cuando  las 
precipitaciones  naturales  son  suficientes  y oportunas. 
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acceso  a los  lugares  de  trabajo,  y principalmente  la 
escacés  de  dinero,  las  remesas  efectuadas  con  mucha 
demora;  todos  esos  factores  negativos  han  creado  ver 
daderos  problemas  económicos»  Valga  la  oportunidad 
para  citar  el  siguiente  caso:  actualmente  se  tiene 

documentación  en  trámite,  para  conseguir  que  se  reme 
se  parte  del  Presupuesto  de  salarios  y gastos  corres, 
pondicntes  al  año  pasado,  año  de  1.950. 


8.  DESCRIPCION  DEL  D»-.  UYBCTOo-  El  Proyecto  consiste  en 

la  construcción  de  una  REPRESA  sobre  el  RIO  PARAPj^TY^ 
(Angostura  de  Oquita);  con  el  objeto  de  almacenar  - 
los  escurrimientos  de  la  época  de  lluvias  y utilizan 
la  en  el  RIEGO  de  extensas  tierras  (unas  cien  mil  - 
hectáreas)  en  ambas  márgenes  del  Río,  y aguas  abajo 
del  Pueblo  de  "San  Antonio"  del  Parapetí. 


a)  BOQUILLA.-  Para  la  elección  del  sitio  de  PRESA, 
con  las  condiciones  técnicamente  requeridas,  se 
han  estudiado  dos  alternativas:  la  Ira.  en  el  - 

Angosto  del  Pirapo,  10  Km.  aguas  arriba  del  pue- 
blo de  San  Antonio;  y la  otra  7 Km.  más  arriba  - 
de  la  primera.  Una  vez  terminados  los  levanta.  - 
mientos  topográficos  de  ambas  alternativas,  y he 
chas  las  consideraciones  del  caso,  se  decidió  - 
adoptar  como  sitio  definitivo  el  Angosto  de  "OQUI 
TA",  pues  se  trata  de  un  canón  más  estrecho  que 
el  primero,  con  ambas  márgenes  rocosas,  y luego, 
como  se  encuentra  7 Km.  más  abajo,  nos  ofrece  ma 
yor  capacidad  para  el  almacenamiento.  Para  el  - 
estudio  topográfico  de  éstos  sitios  se  han  traz.a 
do  Poligonales  y se  tomaron  los  puntos  taquimétri 
eos  de  detalle  con  los  que  se  confeccionaron  los 
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Otro  de  los  factores  negativos  que  ha  influido  en  el  la_ 
mentadle  atraso  de  la  agricultura  de  la  región,  es  sin 
lugar  a duda,  os  la  lamentable  situación  económica  en  - 
ic  que  han  quedado  ios  pobladores  originarios  después  •*. 
de  la  guerra  Paran  cayo- -3ol  i viana , quienes  para  salvar  - 
sus  necesidades  mAs  urgentes  y las  de  su  familia,  emi_  ~j 
gran  en  masa  hacia  la  Argentina  en  busca  de  trabajo, 
produciendo  asi  1?  despoblación  constante  de  toda  la  zo 
na.  fronteriza  del  Sudeste, 

6,  GANADERIA.-  Como  inmediata  y directa  consecuencia tde(  - 
la  guerra  del  Chaco,  se  confronta  la  despoblación  gana- 
dera de  toda  la  zona.  Antes  de  la  guerra,  éste  capitu- 
le representaba  la  principal  fuente  do  riqueza  de  la  rej 
qióri.  Su  resurgimiento  ya  operándose  muy  lentamente,  - 
debido  a la  escacés  de  alimentos  y agua,  y a la  falta  - 
de  capitales.  Las  especies  explotadas  dentro  del  Pro 
yo  ció  están  repros  atadas  principalmente  por  el  ganado 
vacuno,  caprinos,  ovinos  y por  último  los  equinos  en  pe 
quena  escala,  con  los  porcinos,  ote- 

7.  ESTADO  DE  LA  PRC7 IEDAD.—  La  mayor  parte  de  la  superfi- 
cie d . riego  es  de  perter une: a del  F.stac  u,  existiendo  - 
muy  pocas  propiedades  a lo  largo  del  río;  todas  cubier- 
tas de  monte,  que  sirven  a las  mil  maravillas  para  la  •• 
crianza  de  ganado.  Este  Proyecto  que  ha  sido  estudiado 
parcialmente  por  1=-  DIRECCION  GENERAL  DE  RIEGOS,  está  - 
avanzado  en  un  45  % aproximadamente.  No  obstante,  el  - 
marcado  interés  por  conseguir  los  mayores  rendimientos 
en  el  trabajo  del  campo,  sensiblemente  siempre  se  ha  - 
tropezado  con  ur.a  serie  da  dificultades,  como  ser  la  - 
ralta  de  personal  asalariado,  la  falta  de  sondas  de  - 
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Planes  Definitivos  que  abarcan  iOO  mts-  aguas  arri 
ba  y abajo  de.  ¡.roa -¿Lies  de  Prosa» 

V.-.SO  DE  AL'-l AC F d AM  T r"  ,r  ")  ••  Sr.  el  Estudio  de  la  par- 
te sonda  uc  ls\:  capitulo  se  han  hecho  trabajos 

cor  o?,  f Ir.  ów  xi  a ice..  o o la  capacidad  del  -- 1 

VASO c Los  trena jos  realizados  comprendieron  tra  - 
zos  de  Poligonales : nivelación  y una  triangulación \ 
con  el  objeto  de  disponer  d -*  puntos  que  sirvan  de 
referencia  e un  Ir.  e.tf  :riic..io  aoreofoingr amétrico . 

I a ra  Ir  condición  d '1  agua  a los  terrenos  del  RIE- 
GO. y con  el  deseo  de  obtener  1 i solu  ..ón  rr.&s  keca—ij 
nómica  al  pro  ■ .oír.-.  _ so  han  elegido  3 ALTERNATIVAS  . 
Ira-  ALTERNA’.  IVA--  El  problema  consistiría  en  - 1 
aprovechar  ' ....  s..i<o  cause  del  Rio.  hasta  ¿a  Pítima 

parto  del  Ccve.v' ■'<  '>  Km»)  -guas  arriba  de  San  Anto_ 
nio.  ¿once  se  con si  ’ir^a  una  presa  ¿urrivadora,  - 
cor.  boca-tomas  en  r.m!  os  o >: -.reinos  .puntos  de  arran- 
que de  ios  canales  -•vincipales  de  RIEGO  Norte  y - 
Sud ) ..  Para  ei  di-oik  y ^ ¡tedie  de  ésta  alternati- 
va- se  han  hache  a’  r e”- r.ts  n:leo  to  definitivo  de 
una  superficie  cvc  --barca  ?FP  mts.  aguas  arriba  y 
abajo  de),  eje  p rebebí  ¿a.  le  PRESA  d rrivatíora,  y 
hasta  une  altura  h *0  metros , sobre  el  lecho  del 
Río.  en  éste,  parto  . Ida.  K .terna t. iv  a.  - Construc- 
ción de  un  TUTEI  que.  arrancando  de  la  misma  PRESA 
de  almacenamic  co.  salga  a la  a.!  tura  d-1  sitio  de 
la  Presa  derri  ’o  v . 'onde  se  proveería  un  sifón 
pare  la  condvc  i^n  del  rgea  necesaria  a la  zona  - 
Norte  de  los  corroeos  de  Riego.  3ra . Al her nativa. 
Construcción  do  ene  presa  deri-'adora - e:.  el  sitio 
denominado  -T;  .<?•' ' dol  Pi;  p-o'  (3  Kr.  aguas  aba- 
jo  de  le  pr^p~  de  -T  rracenanionto ) de  donde  se  des— 
pror.r  veía  un  TU. EL  que  11 


ogarín  al  punto  C25  del 
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Canal  principal  (2,5  Km.  aguas  abajo  de  su  toma); 
6sta  alternativa  tendría  la  ventaja  de  que,  con  - 
un  desarrollo  de  TUNEL,  casi  igual  al  del  canal, 
hasta  el  C25  sólamente  requeriríamos  una  Presa  d_e 
rivadora  de  una  altura  prácticamente  del  50  %. 

c)  CANALES  DE  RIEGO.-  Por  los  reconocimientos  real_i 
zados  en  toda  la  zona  de  Riego,  se  piensa  que  pa- 
ra alcanzar  a cubrir  una  superficie  de  70.  Mil  - 
Hectáreas  de  terreno,  habrá  necesidad  de  construir 
unos  80  5 90  Km.  de  Canal,  de  los  cuales  se  ha  al 
canzado  a estudiar,  30  Km.  aproximadamente,  eiV 
bas  márgenes  del  Río  Parapetí.  Este  trabajo  con- 
sistió en  la  configuración  detallada  de  una  faja 
de  terreno,  con  el  objeto  de  disponer  de  topogra- 
fía suficient:  para  el  Proyecto  del  Eje  definiti- 
vo de  los  canales  principales,  así  corno  para  el  - 
diseño  de  las  estructuras  que  habrá  que  construir 
en  el  cruce  con  las  quebradas  y caminos.  Esta  - 
etapa  del  Proyecto  puede  realizarse  simul  táneamejn 
te  con  la  construcción  de  las  obras,  tal  como  se 
viene  realizando  actualmente  en  la  Angostura  de  - 
Cochabamba  y Tacagua  ie  Oruro;  ya  qra  los  estu_  - 
dios  preliminares  que  se  han  realizado  son  sufi_  - 
cientes  para  dar  una  idea  general  de  las  superfi- 
cies a adoptarse,  para  el  Riego. 

d)  ZONA  DE  RIEGO.-  Dada  la  enorme  extensión  de  los 
terrenos  aptos  para  la  Agricultura,  el  factor  que 
limitará  la  superficie  de  Riego,  será  el  escurri- 
miento  medio  anual  del  Río,  que  en  el  caso  que  - 
nos  ocupa,  pasa  de  un  MIL  MILLONES  de  M3/s.;  por 
consiguiente,  capáz  de  regar  algo  más  de  70  Mil  - 
Hectáreas  de  tierra.  El  Estudio  definitivo  de  es_ 
ta  parte  del  Programa,  no  se  ha  realizado;  los  - 
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trabajos  haches  se  r .hur.n  a r<-  cont  cimiente  9 con  el 
objete  de  tenar  una  _l:r.  a jc  ■ 'a  topografía  de  los 
te  .renos  que  se  icnsc  rogar,  y que  < i general  es  •• 
plana,  con  ce-  íes  ;ndur-  *.  ci  r - . y l igero  declive  - 
hacia  el  leche  d_i  rio  Parapoti , que  asegura  un  dre 
naje  superficial  _f  i ..  ..  . ra  de  ios  reconoci- 
mientos antee:  -,l  5 \ '■  c"1  d vs  s h?  -f  ootr?do  un  es 

tudio  preliminar  geológico  de  la  zona  do  Riego,  con 
el  fin  de  ton  un  >r.  >niir.icCt  rápi-io  cal  factor  • • 
suelo.  En  RES-  ¡ah',  se  r.~  c •¡eco  ido  codos  los  datos  , 
nec  -sartas  y ...'.  -.ve  un  importancia , pare  ccaiiaab  tln 
trabajo  que  es  : dentro  It..  las  normas  técnicas-  y - 
p ->r  tari  n.  i snr pensidn  de  los  Estudios  del  Río  Pa 
rapetí . se  jus'  l'  ic-  mientras  re  elaboren  los  Pro_  - 
yoctos  d las  Er-'S  do  alrru  .r»  miento  y derivación; 
ios  ¡oisrnos  que,  rv  v y¿  conclv  \ los , so  pondrán  en  - 
consiuerncx'  C - las  . 1 :r  . ' d_  superiores  de  Go- 
bierno, onra  qu  ó_.tor  a _-u  v:?z.  con  ; ic orando  la  im 
partencia  de  esta  OG "•  , r-  ;-;r:  1 i i s .ocursos  ••  1 

ec  a 6n:ic  s rec - ar.l -n  jara  - ■-  ■ cc''  . 

b/\  PAZ,  '?.  do  pt5 omhre  d^  1.95  . " <1.  I.l'lS  ANEI- 

VA.  JEFE  ur  t./  r ov  is-o  .i  a -r  oort  pro,  ;cr.  sedo  en  1 

Ca  niri  ) - :pir  ECCIOt_  GENERA!.  RE  P ,'E-  05  •, 
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DIRECCION  GENERAL,  DE  R'.  EGOS 

Depar t irnonto  "AGRO ECONOMICO" 

ESTUDIO  AGRPLOGICO  PRELIMINAR 

PROYECTO  " RIO  PARAPETI  " 

Ejecutado  por  el  Agrónomo:  Sr.  Oscar 

Año  de  lo 950 


Espinoza  ¡A. 


CAPITULO  1 


EN ERAL IDAD ES 


SITUACION  TOPOGRAFICA  .’EL  PROYECTO.-  Las  tierras  serán  re 
gadas  con  el  Proyecto  del  "Río  Parapetí  , están  comprendi- 
das entre  los  meridianos  62Q45  y 63«10  Oeste  do  Greenwich, 
y entre  los  paralelos  19Q40  y 20Q15  de  latitud  Sud. 

El  centro  de  población  más  importante  y cercano  al  Proyec- 
to, es  el  de  Charagua;  su  altura  sobre  el  nivel  del  mar,  - 
es  de  847  metros. 

SITUACION  POLITICA.-  El  Proyecto  está  comprendido  dentro 
del  Departamento  de  S.e:tn  Cruz,  Segund.  Sección  de  la  Pro- 
vincia Cordillera.  De  i tro  de  la  zona  • regarse,  se  encueri 
tran  pequeñas  poblad',  os,  como  la  de  an  Antonio,  San  - 
. r ancisco  y puestos  g .adoros  ubicados  3 orillas  del  Río  - 
Parapetf.  El  Proyecta  al  Norte  abarca  15  Km.  nproximad_a  - 
mente  del  Río,  hasta  1 -:s  cercanías  de  ltaguazurenda;  al  - 
Sud  9 a 15  Km.  del  ríe  hacia  el  camino  a Villamontes,  al  - 
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"ste  limita  con  las  propiedades  de  Santa  Fé  y Mariquí;  al 
Oeste,  con  la  población  de  San  Antonio.  La  superficie  es 
tediada  alcanza  a 65.100  Hectáreas  aproximadamente,  la  - 
''i't  puede,  en  caso  neo  "ario,  aumentar  a un  mayor  número 
‘ í hectáreas,  sobre  tod  en  la  zon,,  Norte  y Este,  por  la 
mejor  calidad  de  las  tierras. 


. t-r IQgkAF I A . — El  VAS»  i de  almacenamiento  está  circundado 
por  las  cerrarías  de  Charagua,  Carahuaáá,  Incahuasi,  Bai_ 
¡.ero,  rñaollinchpa,  Huacareta,  Cangapisarenda,  Itani,  que 
son  ramales  de  la  Cordillera  de  Chore ty.  Ala  terminación 
de  la  Serranía  de  Cheragua,  que  se  extiende  en  dirección 
’oroont Sureste  y pasa  por  el  sitio  de  1a  PRESA  elegi- 
’a , so  Inicia  el  plano  en  dirección  Norte,  Este  y Sud,  - 
sin  límite  definido;  formando  una  gran  planicie,  con  una 
altura  promedio  cié  700  C00  metros,  sebee  el  nivel  del  — 


mar. 


.¡.'OPOG RAFIA. - Lo  topografía  de  los  terrenos  d--  RIEGO,  de 
•odo  general  corresponda  a la  de  una  planicie,  con  lige  - 
ras  ondulaciones  en  su  porción  inicial  y limitan  con  el  — 
I e-mocarril  Yacui.ba  Sant  a Cruz. 


'•''--I-JiClP/iLE.’:.  Coidv ; ENTE J. ••  La  corriente  principal  que  — 
ñtravieza  la  zona,  de  RILCO,  es  la  del  RIO  PARAPETI",  va  - 
ciando  sus  aguas  a los  arenales  del  IZOZO  (Cuenca  del  Ama 
zonas).  El  sitio  de  almacenamiento,  recibe  como  afluen  - 
i-os  importantes,  a los  ríos  Seco,  Salinas,  Caipependi,  - 
Hünyroy • todos  ellos  de  régimen  torrencial.  En  la  época 
je  estiaje,  el  Río  Pe rape tí  llega  a secarse  completamente 
su  curso  inferior  (aguas  abajo  del  sitio  de  REPRESA  y 
c\;  Kieqo)  insumiéndose  < u los  arenales  de  la  zona  (Bajo  - 
rarapotí  ó IZOZO). 


AGUA  QUE  SE  PROYECTA  APROVECHAR,-  Las  aguas  que  se  tien 
proyectado  aprovechar,  son  las  del  Río  Parapetí.  El  VAS 
de  almacenamiento  es  tí’  localizado  en  el  lugar  de  OQUITÁ, 
constituyendo  un  cañadón  de  más  o menos  45  Km.  de  longi 
tud;  aguas  arriba  del  sitio  fijado  para  la  represa.  El 
cañadón  está  circundado  por  las  Serranías  arriba  ya  inpi 
cadas,  con  una  capacidad  de  almacenamiento  de  MIL  SEI5CI 
TOS  MILLONES  (1.600  MILLONES)  de  metros  cúbicos,  con  dós 
principales  dominar  ambas  márgenes  del  RÍO. 


canal  e 


La  población  de  la  zona  estudiada,  es  peqrfd^ 
ña  en  relación  a la  superficie  total  de)  Proyecto;  corres, 
pendiendo  a:  blancos,  mestizos  e indígenas,  predominando 
óstos  últimos.  El  detalle  consignado  er:  el  cuadro  siguiejn 
te,  es  demostrativo  s re  el  número  de  población  existen- 
te (1.949)  en  la  zona  estudiada. 


POBLACION 


ZONAS 

HABITANTES 

POBLACION  ESCOLAR 

Floresta 

58 

21 

Tarenda 

164 

54 

Casa  Alta 

50 

— 

San  Francisco 

255 

60 

San  Antonio 

470 

120 

Intaqui 

33 

— 

Santa  Fó 

58 

— 

Cumarurenda 

47 

— 

TOTALES 

1.185 

255 

11 


;'i  l idioma  oficial  es  1 castellano;  pe.  o adempas  se  habla 
el  Guaraní  por  parte  le  la  clase  indíooria.  La  población! 
on  todas  sus  clases  profesa  la  religió  Cristiana;  dividí 
!a  en  Católicos  y Evangélicos, 

CON D IC  IQh ES  SAL  IT AR 1 A .1  , - Las  viviendas  tanto  de  la  gen  t 
rural  co.no  de  los  poblados,  son  rós ticas  y antihigiénica 
formadas,  en  lo  más  de  las  veces,  do  una  sola  pieza,  su 
mándese  a ésto  una  completa  falta  de  higiene,  en  todq« 
los  aspectos  de  la  vicia  ordinaria  de  los  pobladores.  ¡ 
pobladores  carecen  de  instalación  de  agua  potable;  s 
viéndose  para  sus  necesidades  iomásticas,  del  agua  del 
Río. 


í 


\-.í;  ..i  uno,  caree  n cí  . is  demás  servid'  s de  carácter  hi_  - 
■■iónico.  Aparte  di:  1 carencia  ahsolu! la  do  los  servicios 
id loado:  , i ■ nto  c rece  también  de  tención  médica  efi 
:áz,  y el  desabandono  ;n  éste  aspecto  - s aén  más  desola.  ~ 
dor. 


CAínldOG  Y OTRO:  RE:'.  7 1-  ’ r0.i.—  El  proyec  ¡ -•  en  la  actualidad 

se  comunica  con  lor.  c a tros  de  población  a través  de  una 
red  do  caminos  carrol  -os;  así  con  Sucre,  por  el  camino  - 
Chnrngua-Sucre;  con  Santa  Cruz,  por  el  camino  Charagua  t 
•¡unta  Cruz;  cor  Yacui  , población  fronteriza,  por  el  caf 
•ino  Charagua-Yacuiba;  y con  Camiri,  por  el  Camino  San  An 
tonto  del  Parapetí-Cn ' : ri , pasando  por  ¡aliñas.  Todos  e¿ 
tos  caminos  son  de  tif  ra  y en  todos  les  casos  con  un  — 
ránsito  penoso , por  mala  cons  ¡rvación  e interrupción, 
uciu  frecuencia,  *n  la  estación  1 «viesa.  También  - 
• -•sterá  (ya  está)  coinu-  ¡cada  por  el  ferrocarril  Yacuiba  - 
unta  Cruz,  en  actual  instrucción,  y que  atravieza  el  - 


./ 
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Proyecto  de  Riego  de  Sud  a Norte.  Las  distancias  entre  ijos 
diversos  centros  de  población  e intermedios,  son  los  sjigüien 


Padilla 

Tomina 

Sudínez 


32 
35 
4 3 


360 

395 

438 


2.130 

2.080 

2.500 


Tarabuco 

47 

43  5 

3.200 

Yamparáez 

33 

518 

3.010  , 

SUCRE 

28 

546 

2.844 

I 

CHARAGUA 

847 

Puerto  Abapó 

115 

115 

— - 

Cabezas 

20 

135 

445 

.SANTA  CRUZ 

140 

275 

437 

CHARAGUA 

847 

Boy u i be 

78 

78 

850 

Machare  tí. 

42 

120 

704 

Cainatindi 

37 

157 

520 

Vi 11 amontes 

41 

198 

400 

Yaguacua. 

50 

2 38 

700 

Pal  mar 

50 

263 

840 

YACUI3A 

20 

288 

840 

i ó 


Además  de  los  indicad  ^s . el  Proyecto  cuenta  en  la  actual^ 
dad  con  caminos  secu:  dar i os  que  unen  nos  poblados  con  — 
otros,  con  distancia,  menores  a los  30  Km»  La  zona  cuen- 
te también  con  un  servicio  de  Correos,  telégrafos  y Rad¿o-j 
Comunicaciones . 

CAPITULO  II 


CI  I PATOLOGIA 


Toda  Empr.-sa  Agrícola  fatalmente  está  supeditada  a 
cienes  do  CLIMA  y su  lo;  \ desde  éste  punto  de  vasta  es  -j 
que  rea’.'l  tn  imprescir  libio  el  más  exac-.o  conocimiento  de  - 
estos  dos  factores:  r i CLIMA  y el  SUELu. 


La  zona  donde  se  l.  iil  localizado  el  . -oyente,  aún  no  cuen, 
tu  con  Observatorio  • t.oorclóqicos  qu  permitan  deducir  -i 
i. os  con-.:',  icioru.  , del  '1  i mu  on  forma  pi  risa,  razón  por  la 
_j u <■-.  sólo  /-.acera  3 ref  •.  . encií  a la  cal  i / icoc  ' -án  climática  — ' 
asignada  a os  tu  zona  or  le  dirección  Gene  - nj.  de  Meteorolo 
gía,  en  base  a datos  obtenidos  de  los  observatorios  Cermo- 
P 1 u v i orné f r i co s que  tienen  instalados  en  Camiri  y Choreti, 
desde  nac  . uno  cinco  ó seis  años  atrás.  L’  Boletín  Metec> 
rol óg ico  dal  ano  de  i .946,  dú  la  siguiente  calificación:  - 
3 i (a)  c (io);  lo  que  quiere  decir  qu-.-  el  clima  correspon- 
de al  de  "SEM I-CAL IDO,  SIN  CAMBIO  TERMICO  INVERNAL  BIEN  DE 
FINIDO  L' EMI—SECO  CON  TOÑO  E INVIERNO  ' SCO E . Para  una  in_ 
formación  más  complot  adjunto  al  asente  Informe  cua- 

dros de  Registros  de  xas  observaciones  Mete  eológicas  de  ~ 
Carniri  y Choreti.  Po;  lo  demás  los  rt  istror.  permiten  - 
apreciar  lo  siguiente: 


/ 


, — 
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TEMPERATURA.—  Ei  promedio  anual  de  Temperatura  para  Ib  jl£ 
calidad  de  Camiri  es  '3,50  C.  y para  la  localidad  de  c’bqr£ 
ty  de  24 ,9Q  C.  Analizando  la  condición  térmica  por  Está  - 
clones,  se  observa  que  en  verano,  comprendiendo  a los  tía 
ses  de  Diciembre,  Enero  y Febrero,  hay  un  promedio  anual  - 
de  26, 9Q  C.;  para  Ct,  io,  comprendiendo  los  meses  de  Matá 
Abril  y Mayo,  cor,  22,  iQ  C.;  para  invierno,  con  Junio,  Tu 
lio  y Agosto,  son  1 9 , 2Q  C. ; finalmente  la  Primavera  con 
prendiendo  los  meses  de  Septiembre,  Octubre  y Noviembr í 
fluctúa  entre  los  25, 6Q  C.  Además,  la  temperatura  med|j|  Í 
experimenta  una  mayor  elevación  en  las  estaciones  de-*®®na¡ 
vera  y Verano,  que  sor,  los  meses  más  calurosos  del  año,  pa. 
ra  luego  descender  en  el  Otoño  e Invierno  en  forma  gradual 


CUADRO  NQ  1 


ESTACION  DE  CAMIRI.-  Temperaturas  Medidas,  Mensuales  y - 

Anuales,  corres;  ndientes  a los  años 
1.944  a 1.948. 


AÑOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

1944 

26.4 

26.9 

27.5 

21.8 

’O  . 9 

O 

o 

CÜ 

rH 

16.5 

.1945 

1946 

28.6 

27.2 

23.7 

22.8 

20.9 

17.5 

16.8 

1947 

26.9 

26.1 

24.7 

22.2 

19.2 

20.5 

16.0 

1948 

28.0 

27.0 

23.7 

22.0 

20.3 

20.8 

20.6  * 

PROMED==  = 27.5==  = = = 26.d  = r=_24.9_=  = 2¿.2==20.2==  = 19¿2===17¿|=a¡ 


AÑOS 

ACOSTO 

SEP. 

OCT. 

NOV . 

DIC  . 

ANUAL 

1944 

21.5 

21.5 

23.2 

26.0 

25.0 

22.9 

1945 

1946 

21  .6 

25.6 

26.8 

28.7 

26.9 

23.0 

1947 

19.4 

22.4 

24.2 

27.8 

26.8 

23.0 

1940 

21.5 

26.6 

27.0 

27.7 

27.0 

24.0 

P ROMEO 

= 21 .0 

24.0 

25.3 

27.5 

26.4 

25.0 

»/. 


ESTACION  DE 

CHORETO 

Temperaturas 

Medidas  Mensual 

esi 

y 

Anuales  (1.9 

14  a 1 

.948) 

AÑOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JQLI( 

1044 

26  o 6 

2 7.2 

26.4 

25.4 

24.1 

18.1 

\c 

i. 

1945 

29.5 

29.3 

28.8 

27.9 

24.5 

23.3 

4 

0. 

1946 

29.2 

31.  G 

30.0 

31.1 

32.0 

30.5 

4 

6. 

1947 

24.1 

24  2 

19.2 

21.0 

20.0 

19.2 

i 

i 

1048 

25.2 

25.3 

22.9 

20.9 

19.2 

18.4 

18.1 

PROíR  ID 

= 26.9 

c~  / o - " 

25.2 

25.4 

'4.1 

21.9 

21. C 

_ j".  . n 

agosto 

r*  r , . 

. > Lj  o 

OCT. 

NOV , 

DIC. 

ANUAL 

' 0 '!•. 

22.4 

26.8 

28.6 

29.3 

25.4 

' 949 

22.6 

/ ¿!  . ¡ 

25.0 

27.2 

27.2 

25.8 

1 946 

26.4 

29.' 

28.4 

28.3 

23.2 

28.8 

1047 

22.0 

23.  2 

24.2 

25.r, 

24.2 

22.1 

1940 

18.6 

2 3 i 

23.8 

25.9 

25.7 

22.3 

'ó  ROM  ¡JD 

= 22.4 

25, 6 

25.6 

27.1 

25.9 

24.9 

mmmm 

T ..  n 55  t o m p e r a tu r 

míxl  .a 

. altas 

se  regí 

trar 

)n  en  los 

meses 

le  Dic 

iembre , 

Marzo,  Se 

p t iembre 

, Enere 

y Oc 

(-.ubre, 

conforme 

'1  talla  en  el  cuadro  siguiente: 


II 


« le 

En  cuanto  a la  temperatura  mínima,  la  extrema  reg 
es  durante  el  año  de  1947,  en  el  mes  ¡e  moyo;  en 
neral  podemos  decir  que  las  mínimas  medias  anuales 
tuan  entre  los  16.02C.  y 21.02  C.  dura  te  la  es 
invierno;  registrándose  las  bajas  de  temperatura, 
mas,  por  tiempo  relativamente  corto. 

: ■--.LAPAS o — En  la  zona  e presenta  la  helada  blanca 
llega  a cristalizarse  en  forma  de  hiel  . Las  es 
de  Camiri  y Chorety,  registran  heladas  durante  el  año 
1946,  en  el  mes  de  Julio;  en  el  año  1947  en  los  meses 
'layo,  Junio  y Agosto;  quiere  decir  en  tres  oportunidades; 
durante  el  año  1948  no  se  han  registrado  heladas;  este  fe^ 
nómeno  al  ser  persistente,  resultaría  muy  perjudicial  pa- 
ra algunos  cultivos  que  podrían  implantarse  en  caso  de  - 
llevarse  a efecto  el  Proyecto.  Es  de  interés  tornar  datos 
precisos  al  respecto,  para  así  llegar  a establecer  la  in- 
tensidad y la  frecuencia  de  las  mismas,  y ver  si  son  per- 
judiciales. Por  hoy  existe  bastante  dud.  , por  la  razón  - 
•Je  que  on  la  zona  estudi  ida  no  se  practican  cultivos  de  - 
nvi.erno;  tampoco  los  de  lugar  conocen  con  exactitud  los 
•i  'ños  que  causan.  Tamoi-'ri  es  de  suponer  que  ésta  heladas 
sean  más  intensas  en  la  zona  estudiada,  con  relación  a la 
estación  de  Camir.i  y Chorety,  que  están  protegidos  por  se 
rranías  y el  Proyecto  es  á completamente  •cierto. 

r P 3 TAC ICM . — L lluvia  es  otro  de  los  factores  metereo 
lógicos  do  interés  en  el  estudio  del  Clima.  Los  datos  - 
contenidos  en  los  cuadros  correspondientes,  nos  hacen  ver 
lo  siguiente: 


CUADRO  NQ  3 

ESTACION  DE  CHOKETY .—  Precipitación  en  m.rn.  de  al  tura» 


Período 

1944 

- 1948 

1 1 

J 

1' 

FEBRERO 

MARZO 

ABR  IL 

MAYO 

JUNIO 

JUL 

a 

163.8 

1 40 . 2 

175.5 

13.9 

3.5 

15.4 

lf 

1945 

132.1 

77.7 

129.2 

88.3 

9.3 

0.0 

17 

1946 

82.0 

213.4 

90.0 

13.2 

33.1 

7.0 

6 

1947 

127.6 

176.4 

90.5 

98.6 

23.1 

0.0 

s 

t-J 

1943 

37.8 

132.3 

106.5 

10.0 

13.2 

12.5 

7 

.1 

NORMAL ES 10 7. 9 

148.0 

118.5 

45.8 

16.4 

7.0 

8 

.8 

AÑOS 

AGOSTO 

SEP. 

OCT. 

NOV. 

DIC. 

ANUAL 

1944 

0.0 

2.6 

48.7 

98.0 

76.7 

756.3 

1945 

0.0 

26.4 

36.5 

108.0 

110.0 

735.0 

1946 

0.0 

16.1 

18.7 

162.0 

149.8 

791.7 

1947 

4.5 

115.5 

50.6 

47.9 

175.1 

895.8 

1940 

5.7 

9.4 

6.6 

63.0 

197.4 

606.5 

NORMALE 

S__  ?.0_. 

32.0 

32.2 

96.8 

141 .0 

757.1 

í 

CUADRO  NQ  4 

STACIOM  CAMIRIo—  PRECIPITACIONES  en  m„.n.  de  altura  = Pe 

ríodo  1 o 944  i o 948 


/ 


r*' 

r' 


f* y 

- 

^ O o 

AÑOS 

ENERO  FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO  JUNIO  JULIO 

r~\ 

1944 

O. 

iS'ib 

1946 

37.0  277. ü 

135.0 

6.0 

32.6  0,0  0.0 

194  7 

133.0  223.0 

113.5 

69.0 

27.0  20.0  11.0 

r~~ 

1948 

76.0  150.1 

196.0 

96.0 

26.1  15.4  7.5 

á**\ 

AÑOS 

AGOSTO  SEP . 

OCT. 

NOV  o 

DIC  , Ai  ¡UAL 

a 

i - 1 

1944 

• 

1945 

1946 

0.0  25.0 

11.0 

163.0 

165.0  901.6 

1947 

0.0  113.0 

60.5 

47.9 

197.2  1,055.1 

i 

1948 

7.6  14.3 

5,0 

63.5 

163.0  791.0 

r' 

.-i  S * - "i  ¿i 

son  las  Precipitaciones 

mensuales  y Anuales  en  las 

- 

evitaciones  de  Choroty  y 

de  Camiri;  de 

donde  se  desprende 

- 

f~ 

que  el 

PROMEDIO  anual  sobre  5 

años  de 

ODservación  en  la 

es. 

ación 

de  Choroty,  alcance  a 757.1  m. 

m.  de  lámina,  siendo 

el  año 

1.946  el  más  lluvioso  a 

on  791. 

7 m.in.  En  cambio  los 

datos 

de  Camiri  arrojan 

una  pr 

ecipitación  pluvial  de 

- 

o 

917.2 

m.;n„  como  PROMEDIO  Anual 

, o se< 

’ue  la  localidad  es 

algo  más  húmeda  que  Chorety. 


DI5TR IBuCIOf^  DE  LA  FRCCIPI TAC  ION  MEDIA  AM’JAL,  POR  ESTACIO- 


i 


_MS:S.-  (estación  de  Chorety) 


o 

MEE  ES 

PRECIP. 
EN  m,;n. 

¡JEFES 

PRECIP. 
en  m.m. 

MESES 

PRECIP. 
en  m.m. 

n 

.dep'-.br , 

32.0 

Dichr. 

141.3 

Marzo 

113.3 

Octbr. 

32.2 

Snvro 

107.9 

Abril 

45.3 

c 

Nov  ar a 

95.8 

Ferro . 

14S.0 

Mayo 

16.4 

r- 

Primavera 

: 161.0 

Verano 

: 397.7 

Otoño: 

- 180.5 

r~- 


dei  Total  21  o 26  52o 54  23.35 


r~~ 


i 
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MESES 

PRECIP.  en  m.m. 

Junio 

7.0 

Jul  i o 

8.8 

Agesto 

2.0 

Invierno : 

-17.8 

Total  __ 

»=====  =i  1= ======  . 

CARACTER  DE  LAS  LLUVI-vS.-  Parece  probable  que  las 
que  con  más  frecuencia  se  presentan  son  las  de  relieves  4 
provocados  por  vientos  del  Norte,  Este,  Sud  y Sudeste;  tani 
bién  se  presentan  lluvias  tempestuosas  con  descargas  eléc- 
tricas que  no  son  frecuentes.  Desde  ~-l  punto  de  vista  ' - 

agrícola  lo  que  se  requiere  es  que  lar;  lluvias  se  presen  - 
ten  en  época  oportun.  , segtín  las  necesidades  de  humedad  - 
que  precisen  las  plantas.  El  mes  de  iniciación  de  los  cul_ 
ti vos  de  Verano,  practicados  actualme  te,  corresponde  al  - 
mes  de  Noviembre;  se  presentan  años  poco  lluviosos  en  el  4 
mes  do  Octubre,  lo  que  impide  iniciar  con  las  labores  pre4 
paratorias;  así  mismo  el  mes  de  abril  se  presenta  poco  11jj 
v.ioso,  con  la  consiguiente  falta  de  humedad  para  las  tílfzi-} 
m-'s  necesidades  hídrjcas  de  las  plantas  de  cultivo. 

GRAN  IZO.-  La  estación  de  Chore ty  registra  una  sola  vez1  - 
GRANIZO,  durante  el  mes  de  Septiembre  del  año  1.948;  aun  - 
que  éste  tínico  dato  en  tan  pocos  años  de  observaciones,  nc 
nos  permite  tomar  una  idea  más  cabal  acerca  de  este  fenóme 
no. 


CUADRO  NS  5 


Humedad  relativa,  en  porciento, 
pondiente  al  año  1.946  a 1.948 


TAC  ION  D E CAR! IR  I 


ANOS 


1947 


[Promedios  Anual  o. 


HUMEDAD  ATMOSFERICA.-  EL  CUADRO  NG  5 contiene  los  promedios 
mensuales  y anuales  do  la  Humedad  relativa  reinante  en  la  e_s 
tación  de  Camiri.  La  Humedad  se  mantiene  relativamente  alta 
durante  les  meses  de  Enero,  Febrero,  Marzo,  Abril  y Mayo;  p_a 
ra  luego  bajar  durante  los  meses  restantes.  Durante  el  año, 

1 - 1.  porcentaje  de  humedad  se  mantiene  muy  cerca  al  valor  60%. 
Corno  óste  fenómeno  es  un  factor  importante  por  la  propag¿  - 
ción  de  algunas  enfermedades  fangosas  que  atacan  a los  c u 1 1 i 
vos,  es  do  necesidad  observar  con  detenimiento,  su  curso  du- 


ano 


/"> 


. ¿1 

NUBOSIDAD  o—  Intimamente  relacionada  con  la 
rica  y la  Insolación  :s  la  nebulosidad.,  los 
la  estación  de  C inoro t y,  indican  que  dudante 
tribuye  así? 


Enero  : 

Medio  nublado 

Junio  : 

Febrero 

Nubl ado 

Jul  i o 

Marzo 

Medio  nublado 

Agos to 

Abrí  1 

poco  nubla  ! • 

Sept iem 
bre 

Mayo 

poco  nublado 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

humedad  atm 

j 

registros 
el  año,  se 

( 

poco  nubladc¿j 
despe j ad 
despejad 

Despojad 
Medio  nu 
Medio  nublado 
Medio  nublado 


n 


••sto  indica  que  la  época  del  año  de  mayor  insol  ación  es  de 
Julio  ci  Septiembre-  los  restantes  meses  podríamos  conside  - 

bar1 os  de  Insol ación Media»  En  «1  Invierno  también  se  nu  ~ 

bla,  la  misma  que  so  acompaña  con  finí  :irr,.a  lluvia  o garfia, 
que  re  produce  por  ti  mpo  reí ativamen 1 corto,  durando  al  - 
máximo  1,  2,  3 días  s quides,  con  viertor  del  Sud  llamados 
surazos , que  afectan  -i  todo  el  Oriento  Boliviano» 


V IFINTOS EL  CUADRO  10  6 contiene  la  ¡irección  de  los  vi  en 
lo;.,  en  porciento  y velocidad  media  en  metros  por  segundo 
Los  vientos  dominan  ten  con  los  dei  Norte,  Este,  Sud,  Sudesj- 
Le,  con  un  promedio  d.  1,9  iíts/seg.  de  velocidad.  Son  de  ■(- 
menor  importancia  loe  vientos  del  More  te  y Oeste.  Los 
vientos  de  mayor  intensidad  se  produce  en  los  meses  compr 
lidoc  entre  agosto  y diciembre,  con  un  promedio  de  veloci 
dad  de  3.5  Mts/seg.*  lo  que  es  un  signo  de  que  los  vientos 
no  contituyen  un  factor  contrario  a los  cultivos,  por  su  - 
mediana  intensidad. 


/ 
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CUADRO  NQ_6 

ESTACION.  i?__CAf4IRI*-  Dirccc."  6n  y velocidad  inedia  del  vier. 

te  (en  porciento)  y Mts./seg.  Año  - 
1946. 


I 


No 

PUERCA 

ME 

FUERZA 

E. 

FUERZ7 

! 4 

E 

En  ro 

9 

1.3 

2 

2.0 

11 

1.2 

J 

5 

Febrero 

17 

2 ..  1 

ó 

1.4 

7 

2.C 

! 12 

liórv.o 

7 

2.2 

1 

2,0 

12 

1.9 

15 

/ i OS  u 1. 

“ L~ 
u.  .j 

2.1 

4 

3.3 

7 

1 W 

lisL  i- 

3 

Jél 

May  ^ 

1.7 

1 9 

2 

1 .0 

6 

1.2 

\\ 

9 

1 1. 

- i 

5 

1 .0 

6 

1.0 

i) 

5 

Ju)  Ir 

8 

1 

4 

1,6 

3 

1.0 

1 

7 

Or  '".O 

1/.- 

¿ u a 

2 

1.5 

24 

1.3 

i 

5 

c le . 

1 4 

3,6 

5 

2.0 

8 

3.4 

i 

2 

Oc’-u: 

c 

•V 

1 , 4 

1 0 

3.1 

1 3 

2.0 

i 

7 

t bre. 

6 

2,0 

6 

1 .8 

14 

2.8  2 

1 

Oicbr - 

i' 

3.9 

S 

2.6 

16 

2.2 

i 

3 

V-R0K2.  *0 

i •• 

2 ,7 

4 

1 .9 

11 

1.8  1 

4 

i ES  ES 

fuerza  s.. 

FUERZA 

SW. 

FUERZA  W 

. FUERZA 

NW. 

F. 

F n--.ro 

] » 7 

9 

J.  4 G 

0 

0.0  2 

2. 

,0 

1 

2,1 

1 cbrnrc 

2.8 

7 

1.6 

0 

0.0  14 

1 . 

,2 

4 

1.0 

K::r;o 

2..  7 

13 

2.0 

4 

1.0  8 

1 . 

,2  1 

1 

4.0 

/.bril 

1.3 

6 

1,6 

0 

0.0  5 

1. 

,0 

0 

0.0 

y;,  .yo 

1 . 3 

5 

i.  .0 

0 

0.0  7 

1 . 

,3 

2 

1 .0 

(ór.io 

J.  «*  - j 

4 

1.0 

1 

1 ,0  9 

1 < 

.0 

1 

1 .0 

Jul  i o 

1 o 7 

12 

1 .4 

4 

1.0  4 

1.0 

4 

1 .0 

AQO  0 to 

1.2 

5 

2.2 

2 

’ ,0  1 

1 « 

.0 

1.0 

Soo*-br 

-• 

14 

2.6 

1 

8,0  2 

2.0 

£ 

1.0 

Octubre 

2.8 

11 

2.1 

2 

1 .0  3 

1 . 

,3 

3 

1.0 

Nc  ere. 

£.  o / 

10 

2.0 

2 

1.0  10  1. 

.4 

1 

4.0 

oicb’-e.. 

2 o 4 

21 

3.0 

2 

2,5  6 

1 . 

.8 

2 

2.0 

[ ROM: 'FIO 

2 f • 

1C 

i-  O «-> 

2 

1.4  6 

1< 

l4 

Li_ 

1.6 

./• 
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CAPITULO  III 


SUELOS 


Los  suelos  de  la  zar  del  Proyecto,  geológicamente  son  acu 
mutaciones  d^  acarr:  s procedentes  de  la  Cordillera  Andina; 
formaciones  da  areniscas  muy  sil  icosa.  , acarreos  de  colora 
ción  amarillentos,  cj  ;ma  y blanquisco:;  que  segón  Ahalfeld, 
probablemente  pertenecen  al  período  Ordovícico;  los  sedjmen 
tos  naturalmente  sor  n-cientes.  Los  suelos  estudiados  §on 
de  origen  aluvial  y tán  formados  por  los  sedimentos  acu- 
mulados por  el  fío  Pnrapetí  y la  quebrada  de  CharagiAó  '- 
Los  suelos  de  la  zon  Sud  son  de  naturaleza  suelta,  preser 
tanda  las  carácter.':"  Leas  de  una  reciente  acumulación.  El 
material  predominan!  es  la  arena;  del  mismo  modo  los  sue- 
los de  la  zona  Norte,  son  frutos  de  acarreos  aluviales,  - 
aunque  los  materiales  muestran  mayor  finura,  con  cierto  - 
predominio  de  la  fracción  limosa  y arcillosa.  Ambos  gru  -i 
¡ :» o de  suelos  se  catalogan,  por  su  ed.  d,  como  suelos  re  -I 
cien  tes . 


"■LR T.E.5  UE  SUELOS.-  L.  ¡s  series  que  fueron  identificadas  son 
dos : 1 ) “Arenar,  del  ! irapetí"  y 2)  "id  sajón  s arenosos  de 

Ta ronde " ; con  las  sisiientes  características. 

LK.ld,  ARENAS  DeL  PAPA.!  ETI.—  Los  suelos  de  ésta  serie  se  - 
caracterizan  por  la  í ¡rrnación  más  reciente.  Su  excesiva  - 
soltura  y texturas  en  formación;  además  la  falta  del  hori- 
zonte; Fi.  1 a vegetación  de  pastizales  recientes  y muy  po  - 

bres . 


Garrí c t o r í s t i c a Físicas.,-  Los  suelos  superficiales  son  de 
color  cafó  grisáseo  c¡ aro  o cafó  cremoso  en  seco  y café  - 


/ 
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obscuro  cuando  los  suelos  se  humedecen,  son  sueltos  y des. 
menú-záfeles,  muy  porosos  por  la  abundante  cantidad  de  areT| 
na  do  qui  están  constituidos  todos  los  perfiles.  Las  ca- 
racterísticas descritas  corresponden  al  horizonte  Cl . cue| 
alcanza  de  0.00  a 0.50  Mts.  de  espesor,  que  por  lo  gene  - 
ral  presenta  estrucl ara  no  bien  definida;  la  abundancia  - 
de  raíces  encontradas  en.  este  horizonte,  nos  demuestra ¡la 
facilidad  de  penetración»  £1  sub-hor  Lzor.  te  C1  desee  risa  - 
casi  siempre  sobre  un  sub-horizonte  C.2  de  arena  meciaJ  - 
cambión  de  color  café  gris  claro,  o sobre  rnigajón  arenajso 
de  una  coloración  r.á”  obscura,  consistencia  terreno##  41*  e- 
el  anterior;  a su  ven  estos  dos  sub-horizon tes  descansan 
sobre  un  torce-  sub-horizonte  de  textura  arenosa  migajón 
arenoso  grueso:  el  color  de  óste  material  os  café  rojizo, 
d®  igual  consistencia  que  los  primeros  sub~horizontes ; se 
ooserva  la  existencia  de  muy  pocas  raíces.  El  espesor  - 
d d perfil  es  generalmente  de  más  dos  metros;  reacciona  H 
'1  ácido  clorídrico  débil  o mediamente  a partir  del  metro 
ce  profundidad,  haciendo  pensar  que  va  formándose  el  hori 
zon'ñ  aluvial  o D. 

A E P EC f 0 S _DE I ,_P ERFIL  DE^LA  ,SE_R I E'VAR ENAS.  DEL  PARAPETI1  • . 

P OZO  NS  7 . - 

L . ‘CALIZ;  C ION.-  En  Casa  Alta  sobre  camino  antiguo  a Vill.a 
montes . 


Las  características  fí  0.00 

sicas  de  este  suelo  son: 

color  café  grisáceo  ere  Arena  fina  1..05 
voso  en  seco,  y café  os 

curo  on  húmedo,  no  es  _ -- 

c.ruc ' ir- da,  consisten  - 
c ' - suelea  y muy  porosa; 
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reacciona  ai  ácido  clorhídrico  débilmente,  Perfil  caracte 
cístico  de  los  suelos  arenosos,  cubierto  por  pajonales  y 
arbustos  de  lanza-lanza. 

Los  tipos  de  suelo  que  agrupa  ésta  serio  son  las 
y miga jones  arenosos. 

La  topografía  de  estos  suelos,  es  en  general  buena; 
senta  una  sola  planicie  con  ligeras  ondulaciones;  su 
diente  os  uniforme.  Son  terrenos  fácilmente 
por  su  consistencia  suelta,  tanto  por  el  agua  como 
viento  que  las  puede  transportar.  El  drenaje  interior  es 
excesivo.  La  vegetación  expontánea  que  cubre  éstos  sue  - 
los,  son  pajonales  o pastizales  conocidas  er>  el  lugar, 
con  el  nombre  de  ' pa ic, nales- ; y vá  acompañada  de  una  veg¿ 
(-.ación  típica  herbácea:  es  una  leguminosa  conocida  en  la 
región  por  lanza-lanza,  alternando  con  fajas  de  monte  ba- 
'o  de  choroquetal  (plantas  arbustivas)  gue  van  formando  - 
manchones  o mapas.  Actualmente  no  se  practica  agricultu- 
ra de  ninguna  clase,  y sólo  es  dedicada  a la  ganadería.  - 
Los  suelos  de  ésta  serve,  agr  icol  cimente:  podrán  aprovechar; 
se  cuando  se  cuente  con  riego  integramente  para  el  culti- 
vo de  plantas  forragei  -s;  no  así  para  'tros  cultivos  que 
requieren  suelo."  más  compactos  y fértiles. 

’ CARACTERISTICAS  QUT  IC\J.-  Para  dar  uro  idea  del  contení 
do  de  fertilizantes  de  los  suelos  de  ésta  serie,  presenta 
■nos  el  cuadro  NQ  7 que  contiene  el  resultado  del  análisis 
do  varias  muestras  cr  as  diferentes  su1 —horizontes.  El 
txamen  del  Cuadro,  nos  demuestra  uniformidad  er.  el  porcejn 
taje  y kilogramos  por  la.  contenido  en  sus  cuatro  elemen- 
tos más  importantes;  y de  los  datos  se  infiere  que  los  - 


/ 
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— útil  o s son  podres  o nuy  pobres,  en  loe  4 elementos  fundamen 
talos:  Nitrógeno,  fósforo,  potasio  y calcio.  Vistas  lis  - 

condiciones  climatéricas  muy  favorables,  que  en  un  futu'O- 
sea  floreciente  la  agricultura  en  la  zona  estudiada,  pa -ti- 
cui  armen  te  el  cultiv"  de  FORRAJES,  tuviera  éxito.  Na  tul  'al- 
mente  habría  que  pensar  también  en  la  aplicación  de  fer  :i 
cantes,  en  forma  simultánea.  Por  la  .xcesiva  permeabilidad 
éstas  tierras  están  ibres  de  concentraciones  de  álcalij^  <jjue 
son  tan  nocivas  para  la  agricultura. 


otro  aspecto  del  plrí  il  de  la  serie  1 o- remas  del  par* 

(POZO  NO  3) 


M4.  ^ 


LO(J/\l,IZACION Sobre  el  Cruce-Terraplén  Fer rocarri  1 
ba-Santa  Cruz  y el  trazo  Canal  Sud. 


Yacu 


Carac Lerí  st icas  Fís.i  cas  Color  café 
co,  y oscuro  en  húmedo;  estructura 
terrenoso  en  formación;  consisten- 
cia desmenuzaba. e , porosa ; reaccio- 
na al  ácido  clorhídrico  roedianameja 
Estos  suelos  están  cubiertos 
por  fajas  de  monte  bajo  de  chora  - 
que tal  alterna  con  la . arenas,  cu- 
biertp  de  pajonales . 

La  serie  "ARENAS  DEL  PARAPETI11 , e_s 
tá  ubicada  en  la  son-:.  Sud  del  Pro- 
yecto. Es  importante  hacer  notar 
que  en  los  canales  que  habrán  de  - 
construirse  se  producirán  grandes 
pérdidas  de  agua,  por  infiltración, 


grisáceo  claro  en  se- 
0.00 


so 


./. 
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así  como  en  el  mane  i 
y suelta. 


del  aoua  debido  a la  textura  árenos!' 


SERIE  MIG^JOSOS  AX1;-  ..sos  TAR  EÍ'Dm  . - L 3 sucios  superficá.  aj- 
íes de  ésta  serie,  sen  de  color  cafó  o café  rojizo  claro, 
en  seco,  y café  oscuro  a intenso,  en  húmedo;  de  estructJ 
ra  terrenosa,  en  su  generalidad  dosmenusables  y porosas 
serán  fácilmente  tra'r  ajables  cuando  tengan  humedad  convj 
niente;  la  textura  que  predomina  es  o migajón  areno'so 


desccnze  casi  sie.npr-  sobre  un  migajón  arcillo-arenoso.|«¡v. 


(fue 
(o 

’.rcil lo-l  imoso  de  ti  espesor  d»  0.30  a 0.50  mts.  cort1 
danc.ia  de  raíces.  I : sub-horizontc  C3  tiene  una  coloración 
cafesasea,  de  estrucí  ira  terrenosa  y consistencia  más  acej¿ 
tunda  que  c¡  ¡ r ¡rm  -■  íd— horizonte.  esta  misma  porción 

del  perfil  se-  nota  v.  requebra jamicnt  marcado;  algunos  dé 
los  pozos  y el  sub-  rizón te  descansan  sobre  un  migajón  arr- 
cil lo-l imoso  o f ronce  que  alternan;  1 color  os  café  amar i 
liento  o café  rojizo;  de  estructura  también  terrenosa  y 
•Jesmenusable.  Otro  las  carácter! si  leas  de  ésta  serie, 
os  la  presencia  de  votas  de  color  blanquisca  en  los  dos 
últimos  sub-horizon t : , o sea  de  1.00  Mt:  . adelante,  co  -t 
rrespondiondo  al  hor  sonte  B.  aunque  o:,  su  estado  incipie_d 
te.  También  s ha  oí  servado  la  presencia  de  pequeñas  con-| 
creciónos,  como  piedi  'cillas  duras;  no  son  calcáreas,  y 
sólo  so  trata  de  gr?  os  de  arena  conct  cionados,  localiza- 
dos entre  los  1.80  y 2.00  Mts. 


Los  tipos  de  suelo  qu  agrupa  ésta  ser  ie,  son  los  migajo_  - 
nes  arcil lo-l Írnosos , rcillo-1 írnosos  y francos,  ocupando  - 
leda  la  zona  Norte  y Este  del  Proyecto  estudiado. 
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CUADRO  NO  7 

ANALISIS  DE  VARIAS  MUESTRAS  Di  SUELOS  PC  LA  SEAIS  "ARENAS  D CL  PARA? ¿TI 


Pozo  y loca_ 
zacióri 

Profundidad 

Muestras 

Por  Cien 
to  Nitr3 
geno 

Inter 

preta 

ción 

Calcio 

In  te_r 
pret¿ 
ción 

Potcl 

CÍO 

Inter 
pre  ta 
ción 

Fó_s 

foro 

Intej: 
pre  ta 
ción 

7 Iniciación 
tíguo  camino 
Villa  Montes 

0.00 

a 

1 .05 

0.025 

D 

040 

P 

170 

P 

28 

P 

1 .05 

a 

2.00 

0,025 

D 

840 

P 

170 

P 

28 

P 

3 Cruce  Caini 
F.C.  Y » S o C . 
trazo  canal 

0.00 

a 

0.33 

0,053 

D 

560 

MP 

170 

P 

11 

MP 

U 

0.33 

a 

1.17 

0.044 

D 

840 

P 

170 

P 

11 

MP 

1.17 

a 

2.00 

0.025 

D 

1.100 

B 

170 

P 

20 

P 

10  Cuarta  sendaO.OO 

a 

0.30 

0.036 

D 

560 

MP 

170 

P 

28 

P 

Km.  entre  Ca- 

0.30 

a 

1 .00 

0.053 

D 

] .100 

B 

170 

P 

28 

P 

Alta  y Santa 

i .00 

a 

1.40 

0.035 

rj 

040 

P 

170 

P 

11 

MP 

¡t 

1.40 

a 

2.00 

0.011 

D 

040 

p 

170 

P 

11 

MP 

16  a 15  Km. 

0.00 

a 

0.50 

0.019 

D 

560 

MP 

170 

P 

11 

MP 

bro  camino  -- 

0.50 

a 

1.20 

0.016 

D 

560 

MP 

170 

P 

11 

MP 

sa  Alta--Santa 

1.20 

a 

2.00 

0.011 

r> 

i# 

560 

MP 

170 

n 

11 

MP 

10  Km.  monta 
le  n tro 


TA.  - Son  análisis  efectuados,  en  el  Ministerio  de  Agricultura 


D = Deficiente 
P = Pobre 
MP  = Muy  pob  :e 
B = Bueno 
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di  drene  je  de  los  su  los  superficiales,  así.  como  del  sub 
suelo,  es  muy  eficic  te.  Los  suelos  son  susceptibles  de 
erosión.  Los  suelos  de  ósta  serie,  que  son  en  general  - 
de  textura  más  fina,  estructura  terrenosa,  consistencia 
dcsmenusable,  porosa,  con  drenaje  eficiente,  reúnen  las 
mejores  condición-,  s ; ara  el  desarroll  agrícola,  superan, 
do  de  ósta  manera  er.  todo  orden,  a la  zona  Sud»  La  top_o 
grafía  es  bastante  1 forme,  con  una  pendiente  suave  en 
dirección  NE.  La  ve  etación  natural  le  esta  serie  co  'rr 
r responde  al  de  ir.ont-  bajo  de  secano,  conocida  por  mont£ 
bajo  de  choroquetal;  está  representad  por  especies  l£  - 
cálmente  conocidas  p-  r duraznillo  que  es  u¡.  arbusto  típ_i 
co  do  la  zona;  quebracho  blanco,  quebracho  rojo,  al  garro 
b.iilo,  guayacán,  tob  rochi,  cáctus,  c-rahuata:  especie  - 
ósta  última  que  cubr  completamente  extensas  áreas  de  - 
los  sucios  superficie  les. 
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V eg e t a c i 6 n me n • e dalo  d-._-  choreo  .¡:lal  y otras  plantas 


espinosas  . 


CARACTERISTICAS  QUIMICAS;-  En  forma  igual  que  el  presej 
CUADRO  de  análisis,  presenta  mucha  uniformidad  en  lo  r<* 
rente  a su  fertilidad,  con  marcada  deficiencia  en  el ero 
útiles  a la  nutrición,  vegetal,  salvo  excepciones  muy  r 
Sin  embargo,  cabe  advertir  que  el  hacer  determinad one 
calcáreo,  en  el  estudie  de  perfiles,  óstos  demostraron 
contenido  más  a monos  regular  de  carbonato  de  calcio, 
te  en  evidencia  por  la  efervescencia  najo  la  acción  del  - 
ácido  clorhídrico.  '.tos  suelos,  con  las  condiciones  fís_i 
cas  ya  indicadas,  ac  panada  de]  buen  clima  tropical,  y con 
buenas  labore;  agríe  las,  es  la  llamóla  a recibir  los  bene 
Lie;  js  de  las  abras  no  riego  a proyectarse.  En  ésta  zona 
existen  pequeños  cu]  (vos  de  maíz,  ca  a de  azúcar,  parti- 
cularmente o orillas  leí  río. 


A ECAE I Y D RE N AJE.-  E - muy  importante  mencionar  que  las 
dos  zonas  estudiadas,  no  presentan  indicio  alguno  de  conté 
ner  álcal  i blanco  (cloruros  y sulfato;-,  de  sodio)  y en  for- 
ma igual,  álcali  negi  ' o carbonato  de  sodio.  £1  drenaje  - 
superficial  c interior,  en  toda  la  zona  estudiada,  es  muy 
bueno;  los  perfile.:  estudiados  en  pozos  a cielo  abierto,  - 
son  secos  y cuando  mucho  ligeramente  lúmedos,  hasta  los  - 
2 Mts.  El  manto  freático  debe  estar  a grandes  profundida- 
des; por  consiguiere*  no  tiene  influencia  sobre'  el  lecho  - 


arabl o . 


CLASIFICACION.-  La  clasificación  de  I; 
de,  en  las  influencia::  que  tienen  entre 
duelo,  Topografía,  Dr-  najo  y Alcali;  y 
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de  cada  uno  de  ellos 


o/ 


31 


so  ha  hecho  une  descrl  telón  más  o meno  detallada,  para  dar 
una  idea  cabalo  Por  todo  lo  estudiado  resulta  que  en  la  zo 
na  estudiado,  práctic,.  'ente  no  existen  tierras  de  primera 
clase,  por  el  factor  suelo,  a causa  de  lo  ligero  de  los  man 
feriales,  de  condicionas  estructurales  deficientes,  excesi- 
vamente permeables,  y de  un  modo  general,  pobres  en  elemen- 
tos fertilizantes;  de  donde  en  los  planos  de  clasificación 
de  áreas  de  suelo  de  segunda  clase,  aparecen  coloreadas  con 
verde  y lleva  distribuida  en  ellos  el  número  (2/s).  ¡Los  - 
suelos  de  esta  clase  son  los  mejores,  por  poseer  text^ra^ 
más  compactas,  profundas,  topografía  adecuada;  drenaje  bue-t 
no,  y abarcan  la  totalidad  de  la  Serie . 


ASPECTO  DE  OTRO  PERFIL  DE  LA  SER Id  "MICCIONES  ARENOSOS  TA- 
RENDA" e — (POZO  NQ  28) 


LOCALIZACION  o-  A los  15  Kms.  de  Maquiri  a San  Francisco,  - 
a los  2 = 500  Kms.  monte,  adentro. 

Las  características  físicas  0=00 
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ANALISIS  DL  VARIAS  MUESTRAS  UE  SUELOS  DE 

LA  SERIE  "M 

IGAJO— 

NES  ARENOSOS  TARENLA 

(CUADRO  NQ  8) 

NQ  Pozo  y localización 

Profundidad 

Por  cient 

O 

muestras 

Nitróqeno 

NQ  24  Puesto  Cumaruren_ 

0.00  a 0.16 

0.086 

f" 

da  a 15  Kms.  del  río, 

0.16  a 0.95 

0.039 

monte  adentro 

0.95  a 1.66 

0.028 

1 1! 

1.66  a 2.00 

0.025 

NQ  28  25  Kms.  sobre  - 

0 . 00  a 0 o 26 

0.056  ¿ 

til 

senda  tercera  del  río, 

0.26  a 0.66 

0.038 

monte  adentro 

0,66  a 1.35 

0.025 

1.35  a 2.00 

0.022 

NQ  30  10  Kms.  sobre  - 

0.00 

a 

0.15 

0.151 

camino  Copere,  5 

Kms . 

0.15 

a 

0.86 

0.053 

camino  Itaguazurenda  - 

0.86 

a 

1.23 

0.036 

del  río 

1.23 

a 

2.00 

0.036 

NQ  33  5 Kms.  monte  - 

0.00 

a 

0.10 

0.173 

adentro  a 10  Kms. 

Cami 
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a 
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NOTA . — Son  análisis  efectuados  en  el  Laboratorio  del  Miniáte 


rio  de  Agricultura. 

D = Deficiente  P = Pobre  M 

a st'ccro  de  otro  perfil,  de  la 
TARENÜA”  (POZO  MS  30) 

O JAL IZAC ION  o — A los  5 Kms. 

da,  a los  10 

Las  Características  físicas 
este  suelo  son  semejantes 
los  anteriores.  Vegeta  - 
c.iói!,  monte  de  choroguetal 
bajo  y espinudo. 
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CUADRO  NO  a 
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;_ta;  Son  análisis  efectuados  en  el  laboratorio  del  Ministerio  de  Agricultura 
D = Deficiente  P = Pobre  MP  = Muy  pobre  B = Bueno 
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y el  denominador  lleva  los  símbolos  que  concurren  a la  - 
clasificación  indicada,  que  puede  ser  suelo  (S),  topogra- 
fía (T),  Drenaje  (D)  y álcali  (A);  en  este  caso  sólo  va  - 
el  factor  suefj,  no  por  falta  de  profundidad,  sino  por  su 
textura;  dentro  de  es ' a clasificación  están  los  suelos  in 
termadios,  entre  la  s --rie  Migajónes  arenosos  Tarenda  y - 
las  areanas  de  la  serie  Arenas  del  Parapetí,  que  represen.  j 
tan  áreas  discontinuas,  no  obstante  que  son  profundos,  p.e 
ro  tienen  ya  mayor  porcentaje  de  arena,  dando  lugar  ej  sue 

los  muy  sueltos  y porosos,  demandan  mayor  cantidad  de  agua 

, iLí  ak  ■ 

y con  más  frecuencia. 

Las  áreas  de  cuarta  aparecen  coloradas  con  color  café,  y 
lleva  como  símbolo  un  quebrado  cuyo  numerador  es  el  núme- 
ro (-i)  y como  denominador  en  forma  igu  1 que  las  áreas  de 
segunda  y tercera,  lleva  el  símbolo  (S),  factor  también  - 
suelo,  y abarca  una  parte  de  la  Serie. 

Arenas  del  Parapetí,  juc  se  caracteriza  por  tener  textu  - 
ras  arenosas  al  100  de  consistencia  completamente  suel- 
ta, drenaje  interior  excesivo,  cualidades  éstas  que  hacen 
se  la  declare  como  dudoso  para  la  agricultura  en  general. 
Las  áreas  de  tercera  y cuarta  ocupan  áreas  discontinuas. 
Para  una  mejor  comprensión , se  anexa  el  "PLANO  DE  CLASIF^ 
CACION " . 


CAPITULO  IV 

AGRICULTURA  Y GANAD:. RIA 


AGRICULTURA.-  Puede  considerarse  que  el  desarrollo  agrí- 
cola de  la  región  so  encuentra  en  un  proceso  de  reciente 


/ 
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formación,  dadas  las  condiciones  de  zonas  apartadas  de  los 
centros  de  población;  y esto  está  demostrado  por  su  peque-r 
ña  área  cultivada;  además  de  que  muchos  otros  factores,  co 
mo  la  falta  de  colonizadores,  vías  de  comunicación  y otros, 
han  influido  en  óste  atrazo.  La  área  dominada  influencia- 
da  por  las  obras  de  Riego  en  Proyecto,  se  la  considera  co- 
mo terreno  virgen,  cubierto  de  monte  y pajonal  en  su- inte- 
gridad, excepción  hecha  de  las  orilla  del  río,  que  aprove 
chan  pequeñas  áreas  para  algunos  cultivos,  y ésto  con  rie- 
go. 

■-«*.  i.| 

ESTADO  DE  LA  PROPIEDAD.-  En  términos  generales,  la  propie. 
dad  en  la  zona  estudiada,  está  formada  por  grandes  propie-i 
dades  a cargo  de  un  número  limitado  ó-  propietarios  gran.  - 
des  en  concepto  de  ocupación  temporal  y de  tiempo  más  o me 
nos  largo  a cambio  de  que  el  colono  debe  colaborar  a todo 
trabajo  que  fuera  soJ icitado,  sea  ésto  remunerado  o nó;  en 
forma  igual  ocupan  las  tierras  baldías,  los  comunitarios 
de  la  Cooperativa  Agropecuaria  del  Parapetí,  de  reciente  - 
organización.  Los  propietarios  también  hacen  uso  de  pers£ 
nal  remunerado  a salario  o jornal,  para  la  atención  de  las 
diferentes  actividades  agropecuarias;  y los  de  la  Coopera- 
tiva con  medios  de  vida  independiente,  realizan  todo  trab¿ 
jo  en  comunidad. 

CULTIVOS  DE  LA  REGIOU.-  El  cultivo  d mayor  importancia  4 
que  se  practica  es  la  CAÑA  DE  AZUCAR,  EL  MAIZ,  y escasame_n 
te  para  el  consumo  familiar:  yuca,  camote,  en  forma  análo-! 
ga  con  las  verduras  y frutales.  La  superficie  total  culti 
vada  con  riego  alcanza  aproximadamente  a 120  Has.;  parte  - 
de  óstas  son  susceptibles  de  inundación,  en  épocas  de  máxi. 
mas  avenidas  del  río.  Así  mismo  los  cultivos  de  temporal 
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abarcan  áreas  limitadas.  El  cultivo  de  la  Caña  de  y^zúcar, 
tiene  importancia  como  materia  prima  industrial;  del  cual 
actualmente  extraen,  en  forma  rutinaria,  azúcar  y chanca- 
ca; el  maíz,  a pesar  de  sor  muy  limitada  su  producción  en 
la  región,  constituyo  un  producto  básico  e importante  en 
la  alimentación  humana  de  consumo  generalizado  entre  los 
pobladores;  otro  cultive  que  se  practica  es  el  de  las  cu- 
curbitáceas (zapall  escariotes)  que  se  producen  muy 
bien;  las  verduras  que  recien  están  formando  parte  de 
alimentación,  van  incrementándose  en  forma  progresiva., 
preferentemente  cultivadas  en  las  dos  granjas,  a ca¿g»< 
las  Escuelas  lócale:?. 


Según  información  recogida,  a más  ya  de  lo  indicado,  sóle 
un  propietario  se  dedica  al  cultivo  del  ARROZ,  con  riego 
en  Santa  Fó,  con  resultados  muy  alagadores. 


IMPLEMENTOS  AGRICOLAS.-  Tenemos  el  Arado  de  palo  introdu. 
cido  por  los  pobladores  del  interior;  pala,  picota;  y como 
implemento  de  desmerite:  el  hacha  y el  machete.  Maquinaria 
agrícola  moderna,  sólo  un  propietario  la  posee  y está  fue 
ra  del  área  estudiada.  El  animal  de  trabajo  empleado  es 
el  buey;  el  alquiler  por  yunta,  incluyendo  al  operario,  n 
es  de  Bs.  100  diarios,  como  término  medio;  naturalmente  - 
la  labor  realizada  c;»n  el  arado,  es  deficiente,  y se  con-r 
creta  a una  remoción  superficial  del  suelo. 

SALAR  IOS En  los  traba  jos  agrícolas-ganaderos,  los  pro- 
pietarios tienen  establecida  la  costumbre  de  pagar  sal_a  - 
rios  por  día;  una  parte  en  dinero  y otra  en  pulperia,  tra 
tándose  de  asalariados  con  familia;  o en  caso  contrario  - 
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la  de  suministrar  el  alimento  por  cuenta  del  propietario; 
además  está  obligado  a proporcionar  la  casa  habitación,  ó 
darle  las  facilidades  necesarias,  en  caso  que  tenga  que  - 
ser  construida.  El  trabajador  os  utilizado  indis tintame_n 
te  en  todas  las  actividades  agrícolas-ganaderas  que  se  re 
quieran;  preparación,  siembras,  cuidados  culturales,  cose 
chas,  cuidado  del  ganado  en  los  puestos  ganaderos,  orde- 
ñas, etc.  Los  salarios  que  se  pagan  en  la  zona,  son;  a 
los  capataces  o mayordomos  3s.  80,  y peones  Bs.  50  y 20  - 
respectivamente,  con  alimentación  a cargo  del  propietario. 
Las  empresas  particulares  ajenas  a las  actividades  a®rí*eo' 
las,  pagan  a los  del  tugar,  salarios  entre  3s.  50  a 65,  - 
con  pulpería  adquirida  a precio  de  costo. 


COSTO  DE  CULTIVO.-  Con  los  salarios  pagados,  alquiler  de 
animales  de  trabajo,  valor  de  las  semillas  y cosecha  acl  - 
quirida,  daremos  algunos  costos  de  cultivo. 


MAIZ.-  En  la  zona  estudiada,  se  hace  una  sóla  clase  de 
cultivo  de  Maíz,  que  es  el  breve  con  riego  y el  tardío  - 
o de  año,  en  otros  lugares  alejados  del  Proyecto  a tempo- 
ral; como  variedades  tenemos:  el  amarillo,  el  bl anco  y - 

el  perla. 

GASTOS  A REALIZARSE  '■  HENDIMIENTO  03T!'.. ; IDO  POR  HA.  CULTI- 
VO  CON  RIEGO. - 
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Preparación  ael  terreno. - 

Para  riego:  3 hombres  a Bs.  50  c/u» 

Labor  de  arada  2 rejas  con  6 yuntas, 
incluyendo  peón,  a Bs.  100  c/u..... 

Riego  de  empanto,  con  2 hombres  a - 
Bs.  50  C/'J.  ......  o.  ......O.  a.  -..o. 

Labor  de  arada,  con  S yuntas  a 3s. 

100  c/u.  .......................... 

SIEMBRA 

Con  dos  yuntas,  a 3s=  100  c/u.  .... 

2 semilleros  a Bs.  30  c/u.  ........ 

2 hombres  para  arreglos  de  cerco  y 
extremos,  a Bs.  50  c/u.  ......... 

SEMILLA. - 

25  !<  1 s . de  semilla  a 3s.  4 c/u.  ... 

Cuidados  culturales. - 

Carpida  con  4 hombres,  a Bs.  50  c/u. 

Aporque  con  6 hombres  a Bs.  50  c/u. 

4 riegos  con  dos  hombres,  a Bs.  50  c/u. 

Cosecha. - 


Diez  hombres  para  el  cortado  y des- 
hoje, a Bs.  50  c/u.  

5 hombres  para  el  aesqrane,  a Bs.  - 
50  c/u.  ......................... 

Transporte  del  lugar  a la  troje  ... 

Total  gasto  Cultivo: 


RENDIMIENTO.- 

250  arrobas  de  maíz,  a Bs.  30  c/u. 
Total  Renta  Bruta 
Utilidad  aparente  ........ 


Bs.  500.- 
250.- 


i o — 

Bs. 

J vJ 

3.74 

y o ■■ 

0.- 

Bs.  7.500.- 

Bs. 

7.50 

0.- 

Bs. 

3.76 

0.- 

./. 

CUENTA  CULTURAL. - 


40 


Gastos  de  cultivo..i,.,Bs, 

3.740^ 

Producción .— 

Rendimiento .... 

ooooooco3So 

750.- 

250  arrobas 
rnaiz,  a Bs. 

de 

30 

c/u 

• i 

Interés  4 % anual,  sobre 
3 So  4 • 3 JC  eeeoooooooor>o3S* 

175.60 

Bs.  7.500.- 

i 

Gasto  Total....  3s. 

4.665 . 60 

Util  idad 

liquida  " 

2.834.40 

Sumas  igualadas 

......  3s . 

7.500.00 

Bs.  7.500.00 

Costo  de 

producción 

por  Arroba: 

Bs.  15.04 

m 

i . 

Los  calendarios 

de  cul tivo 

, así  como 

do  rotación, 

no 

se 

. 

pueden  efectuar  por  el  hecho  ya  anotado,  del  cultivo  de 
muy  pocas  especies. 


PLAGAS  Y ENFERMEDADES.-  Las  aves  que  mayor  daño  producen 
a la  agricultura,  son  los  LOROS  que  abundan  en  enorme  can- 
tidad y,  en  menor  proporción,  podríamos  decir  de  las  otras 
aves  existentes  en  la  zona.  Entre  los  animal  es  tenemos:  lj 
qarta  que  es  muy  voraz  y que  ataca  a los  cultivos  en  gene 
ral;  el  ganado  vacuno,  porcino,  asnal,  etc.  por  inseguri  - 
dad  de  los  potreros,  a falta  de  alambrados. 

Entro  los  insectos , es  menester  destacar  la  plaga  de  LAN- 
GOSTAS que  casi  anualmente  se  presenta  en  la  zona,  consti- 
tuyendo 1.a  mayor  plaga  para  la  agricultura;  las  hormigas, 
los  gorgojos  y la  polilla;  óstas  últimas  que  atacan  al  - 
maíz  almacenado.  Para  los  frutales  y hortalizas:  la  gomo- 
sis,  varios  pulgones,  las  avispas,  mariposas,  cochinillas, 
etc.  etc. 
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SISTEMAS^  DE  CULTIVO»-  Actualmente  se  practica  el  sistema 
de  explotación  extensiva;  los  propietarios  grandes  y en  - 
cooperativas  los  Comuna ríos-  Para  el  mayoi  incremento  de 
la  Agricultura;  ios  problemas  que  hay  necesidad  de  enca- 
rar son  muchos;  en  primer  tórmino  el  aprovechamiento  de  - 
aguas  de  riego  para  las  tierras,  para  el  elemento  humano 
y el  ganado  en  general;  incrementar  la  población  con  col'jo 
ni z adores ; en  sistema  de  COOPERATIVAS  pequeñas,  proporcijo 
¡¡ando  los  medios  necesarios;  dotar  de  maquinaria  agrícola, 
medios  ,?á  ;iles  de  transporte;  Sanidad,  educación,  recurjj- 
sos  económicos,  etc»  --te.  En  caso  no  se  realizaran  las  - 
obren  on  Proyecto,  será  de  necesidad  urgente  efectuar  el 
Estudio  de  aprovechamiento  de  aguas,  por  medio  de  POZOS, 
y cor  la  dotación  de  maquinaria  agríe,  i a,  realizar  la  fO£ 
¡nación  de  pequeñas  lagunas  o Presas,  para  recibir  las  - 
aguas  ele  lluvias  que  nctualmente  si  existen,  son  muy  defi 
cientos  o mal  hechos» 

CLi.jTIVO  DE  PORVENIR»-  A nuestro  juicio  y con  las  Observa 
cienes  obtenidas,  como  cultivos  de  porvenir  serían:  El  - 

Mola,  la  yuca  como  productos  alimenticios;  como  cultivo  - 
de  carácter  industrial : Caña  de  Azúcar,  algodón,  maní,  - 

girasol,  soy-.,  etc»  Come  frutales:  huertas  de  Citrus, 

plátanos,  papayos,  paltos,  Vid,  etc.  y como  forrajeras: 

El  Capin,  yaragun,  y probar  ALFARERAS : a este  respecto  - 
•c  ha  visto  pequeño.-  cultivos  de  prueba  en  la  localidad  - 
de  Charagua  (12  cort..  anuales). 

Según  información  recogida  en  el  lugar,  dan  a conocer  ha- 
ber realizado  ensayos  de  cultivo  de  trigo,  cebada,  papa, 
non  resultado  tambi'r.  favorable;  de  donde  se  deduce  que  - 
los  cultivos  enumerados,  con  buenos  sistemas  de  cultivo, 
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serán  ios  mejores  en  ei  fu  ture  Je  la  organización  del  ¡sis 
tema  de  riego. 

GANADERIA.-  Toda  la  zona  no  considera  como  ganadera  pbr 


excelencia  (i),  por  sus  cualidades  de  clima  reinante  y 
sus  enormes  campos  dedicados  en  su  integridad  a éste  fíln; 
cuyo  resultado  es  la  existencia  de  ganado  vacuno  en  mayor 
escala;  luego  el  equino,  asnai , porcino;  y en  menor  pp  >por¡ 
ción  el  mular,  ovino,  cabrino  y aves  de  corral;  es  dec  .a- 
rada  como  fuente  de  abastecimiento,  y juega  un  papeli 
portante  dentro  de  la  economía  nacional;  sus  productos  - 
son  llevados  a los  centros  de  consumo,  como  Sucre,  Santa 
Cruz.  Yacuiba  y otros. 

SISTEMA  DE  EXPLOTACION.-  El  sistema  de  explotación  emplea, 
do  corresponde  al  de  Pastoreo  Libre,  atendido  por  su  pro- 
pio dueño,  con  colaboración  de  administradores  y Capat¿  - 
oes.  La  explotación  del  ganado  vacuno,  esté  dedicada  ca- 
si en  su  integridad  n la  de-  producción  de  carne  y leche; 
de  éste  última  elaboran  el  queso,  todo  el  ganado  existen- 
te es  criol lo  o ibérico.  Para  el  mayor  incremento  de  la 
ganadería,  es  necesario  remarcar  la  importa-cia  que  ofre- 
...  s-n  las  Obras  en  Pr.  y.  uto,  proporcionando  el  elemento  de- 
cisivo e importante  AGUA,  y campos  de  pastoreo  cubiertos 
de  plantas  forrajeras:;  por  las  sequías  de  falta  de  agua, 
en  los  cursos  de  los  ríos  hace  que  se  produzcan  grandes  — 
cantidades  de  ganado.  Actualmente  el  ganado  utiliza  en  - 
su  alimentación,  la  vegetación  natural,  como  rameo;  las  - 
plantas  preferidas  son  Lanza-lanza,  duraznillo,  cara  - 
huata;  algunas  variedades  de  cactus  y la  paja.  Es  de  ne- 
cesidad urgente  incorporar  nuevos  sementales,  para  de  es- 
ta manera  poder  obtener  el  mejoramiento  de  la  raza  y los 
sistemas  de  explotación. 
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EP IZOTIAO  Y Z N F i.;'.  . . . 'SI;.-  En  el  gen  !o  vacuno  se  presen 
ta  el  niel  de  " UN ETa'  Fiebre  Aftosa;  .la  Piroplasmisis , — 
producida  por  la  qarr.  .patas  que  existen  en  la  zona  en  - 
enorme  cantidad;  el  .nal  de  caderas  que  ataca  al  ganado  - 
equino;  .muy  rara  v;  z 1 mal  de  rabia  (1950)  en  el  ganado 
vacuno;  Cis ticercosiz  que  ataca  el  ganado  porcino;  el  Car. 
bunclo  o 


dL.í-jSO  PECUARIO.-  Al  ir  ejecutando  el  trabajo  del  Estudip 
do  suelos,  se  erectué  también  un  Censo  aproximado,  del 
nado  existente  en  la  zona,  de  los  pobl  idores,  que  se  con- 
densa así: 


1 


G A N A D 0 


Número  apr  >ximado  de  cabezas 


Vacuno 

Caballar 

Asnal 

Porcino 

Mular 


V .000.- 
; . 000.- 
1 .500.- 

3 , 000  o- 

500.- 


. ■ ’¡v CTO  jOCI.AL  Uul YLCTO.-  La  impr  tono. i a Social  y — 

económica  que  reviste-  las  Ooras  en  Pr  yecto,  es  el  de  — 
continuar  la  politice  de  Riego  que  el  abierno  Nacional  — 
emprenda,  en  bonofici  de  la  Agricultura  del  País,  sentan 
do  las  bases  de  un  mayor  incremento  de  la  Economía  Nacio- 
nal; así  agrícolamente  con  la  implantación  de  mejores  mé- 
todos, costumbres,  introducción  de  nuevas  variedades,  in- 
versión de  capitales;  olevando  el  nivel  económico  y social 
del  agricultor.  Por  otra  parte  pódeme;  decir  que  su  mer- 
cado esté  asegurado  por  la  demanda  existente,  de  todos  - 
los  productos  agrícolas;  a su  vez  se  contribuirá  a dismi- 
nuir la  importación  do  productos  agrícolas,  que  el  País  - 
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efectúa  anualmente;  pretendiend-  de  ésta  manera  el  auto- 
abastecimiento.  Sintetizando:  Tendremos  aumento  de  po- 

bl ación,  contribuciones  Nacionales,  operaciones  comercia 
les,  créditos  bancarios,  engrandecimiento  y mejoramiento] 
de  los  métodos  d-,  cultivo.  Se  hace  también  necesario  en. 
carar  el  problema  de-  las  vías  de  comunicación  requeridas 
a éste  fin;  dotando  la  zona  de  caminos  estables  ya  sea  - 
mejorando  los  existentes  u otros  medios  de  transporte  m£ 
demos,  para  el  traslado  de  todos  los  productos  a los  - 
centros  de  consumo  e industriales. 


CONCLUSION .-  Los  Estudios  hidrológicos,  topográficos  y 
agrológicos  del  Proyecto  da  Riego  "RIO  PARAPETI”,  permi- 
ten sugerir  de  primera  intensión,  las  siguientes  conclu- 
siones : 


1.  De  acuerdo  a los  resultados  de  los  Estudios  prelimi- 
nares, o Anteproyectos  de  construcción  de  la  REPRESA 
de  almacenamiento  de  agua,  la  capacidad  de  ésta  al_  - ' 
canza  a 600  Millones  de  Metros  cúbicos;  volúmen  que 
probablemente  abastecerá  el  Riego  de  cuando  menos  - 
40.000  Has.  de  tierras  catalogadas  como  aptas  para  - 
su  explotación  agrícola,  a lo  que  se  añaden  c,ondici£ 
nes  favorables  de  clima  y posibilidad  de  implanta  - 
ción  de  una  Agricultura  diversificada. 


2.  Los  condiciones  climáticas  de  tipo  tropical  y serni  - 
tropical,  son  ideales  para  un  Planeamiento  Agrícola 
en  gran  escala  de  tipos  de  cultivo  extensivo. 

3.  El  estudio  preliminar  arrojn  una  superficie  total  es. 
tudiada,  de  65.100  Has.  catalogadas  en  la  siguiente 
forma : 


(regables) 

( regabl es ) 

(regables  ' 
dudoso)  ¡ 

Por  consiguiente  son  susceptibles  de  aprovechamien-j 
to  52» 2 36  Has»  correspondientes  a la  segunda  y ter- 
cera clase,.  Si  bien  no  existen  terrenos  de  primera 
clase,  en  cambio  son  susceptibles  de  un  mejoramiento 
de  prácticas  culturales,  para  perseguir  una  modifica 
ción  de  las  características  de  suelo;  y así  conver-*-*  ~ 
tirios  paulatinamente  en  suelos  económicamente  apr¿ 
vechables » 

El  mismo  Estudio  agrológico  aludido,  hace  ver  que  - 
los  suelos,  contrariamente  a las  buenas  condiciones 
climatéricas,  constituyen  el  principal  factor  que  - 
determinará  el  tipo  de  agricultura  a implantarse.  - 
Una  vez  que  la  dominancia  de  suelos  de  texturas  are 
nosas,  y por  consiguientes  permeables  y de  modo  ge- 
neral poco  fértiles,  hacen  ver  la  poca  adaptabil_i  - 
dad  de  cultivos  existentes»  Además  esta  misma  con- 
dición influirá  para  que  la  lámina  total  de  agua  - 
utilizable  en  riego,  por  unidad  de  superficie,  sea 
alta  y mucho  superior  a la  que  normalmente  la  expe- 
riencia ha  fijado  para  suelos  de  texturas  medianas 
y pesadas. 

Agrícolamente  la  calidad  arenosa  de  los  suelos  de  - 
la  porción  Oud  del  Proyecto,  habrán  de  ser  utiliza- 
dos en  la  formación  de  praderas  artificiales;  altear  i 
nando  éstas  con  tipo  adaptable  de  plantas  foresta  - 
les  y que  en  conjunto  podrá  ser  destinado  a la  crian.  | 
za  de  ganado  vacuno  en  gran  escala. 


Tierras  de  2da.  clase  35.600  Has. 

Tierras  de  3ra.  clase  ......  16.636  Has. 

Tierras  de  4ta.  clase  ......  12.864  Has. 
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6.  La  porción  Norte  y Cste  del  Proyecto,  donde  encontra 
mos  mejores  condiciones  de  suelo,  ventajosamente  po- 
drán soportar  la  explotación  do  agricultura  extensj.- 
va,  con  especies  vegetales  de  tipo  industrial,  como 
el  algodón  y la  caña  de  azúcar.  También  éstos  sue 
los  que  corresponden  a la  Serie  : PICAJONES  ARENOSO^ 
TARENDA"  son  susceptibles  de  explotación  de  maíz  y 
arroz. 

7.  Aparte  de  los  e teriores  cultivo  , y como  hemos  d_i 
cho,  susceptibles  de  ser  catalogados  como  de  explota 
ción  extensiva  por  consiguien  t-  de  significación  - 
económica,  ta:  '■  'n  pueden  ser  de  interés  en  la  explo^ 
t ación  de  plañí.  ■ oleaginosas,  c no  el  maní,  girasol  J 
etc.  Hasta  que  finalmente  los  huertos  frutales,  a - 
base  de  citrus,  plátanos,  dátil-  , etc.  constituyen 
otro  renglón  de  interés  para  e¡l  proyecto. 


8.  Otro  aspecto  de  Interés  y digno  de  tomarse  muy  en  - 
cuenta,  es  su  actual  situación  de  relativo  alejamien. 
to  de  los  centros  poblados  o de  consumo;  sin  embargo 
éste  aspecto  podrá  tener  sclució  , si  se  logra  comu- 
nicar el  Proyecto  con  Carniri  y 8 anta  Cruz,  por  medio 
del  ferrocarril  Yacuiba-Santa  Cruz;  y a éste  último 
a Cochabamba,  per  la  carretera  asfaltada  en  actual  - 
(1950)  construcc  ón. 


9.  Finalmente,  pode  os  concluir  por  asentar  los  siguie_n 
tes  hechos  de  interés  para  recomendar  el  Estudio  de- 
tallado de  todos  los  problemas  que  involucran  una  - 
Obra  de  almacenamiento;  coi diciones  climáticas  favo- 
rables; suelos  catalogados  como  de  2da.  y 3ra.  clase, 
aprovechables,  constituyendo  algo  más  del  60  % del  - 
total  estudiado. 
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REGO  H £ N D A C I C N E S.-  En  base  a las  conclusio^ 
nes  a que  hemos  llegado,  se  pueden  proponer  las  siguien-i 
tes  Recomendaciones: 

1.  Instar  a las  Autoridades  Gubernamentales,  la  necesi-r 
dad  de  financiar  la  compl ementación  de  todos  los  Es- 
tudios en  detalle,  y construcción  de  la  PRESA  de  al-’ 
macenamiento,  para  así  poner  bajo  de  Riego  una  consi. 
derable  superficie  de  tierras  cuya  incorporación  a 


la  Agricultura  Nocional,  constituirá  la  solució 
todo  un  problema  significativo. 


ion  a -f 
iín  dej  | 


2.  Si  se  ejecutase  i-i  Obra  de  construcción  de  la  REPRE- 
SA, se  recomienda  una  previa  Planificación  agrológi- 
ca  en  forma,  para  un  mejor  y completo  conocimiento  - 
de  los  suelos;  sobre  todo  er,  relación  a la  determina 
ción  de  láminas  ' ■ riego,  bajo  un  procedimiento  exp.e 
rimental  que  perita  lograr  determinaciones  precisas. 


3.  Una  vez  levantado  -,  los  planos  agr ol 6o icos  minuciosos, 
se  recomienda  asi  asmo  el  Planear  ento  de  su  explota 
ción  agrícola  y viñadera,  de  modo  ¡uc-  la  planific¿  - 
ción  sea  en  verd  d científicamente  dirigida. 


4.  Asimismo  es  ur  ¡e  !.e  pensar  en  una  colonización  bien 
planeada,  do  la:  (.ierras  a regarse,  por  situación  - 
fronteriza,  y por:  r tener  la  posi'  ilidad  de  descon.  - 
gestionar  cierta  zonas  agrícolas  del  País,  aproxima 
damente  de  condiciones  climáticas  semejantes. 

5.  Antes  de  proceder  ;e  al  planeamiento  do  explotación  - 
agrícola  y de  colonización  es  imprescindible  hacer  — 
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un  Estudio  detenido  de  las  condiciones  agroeconómicas 
del  Proyecto;  ésto  tendrá  por  virtud  la  fijación  de- 
la  parcela  tipo  económica,  susceptible  de  ser  una  ba- 
se científica  para  el  parcel  amien  to  o loteo  de  tie^  - 
rras,  en  íntima  ¡elación  con  su  capacidad  productivp. 


Finalmente,  deben  instalarse,  cor  la  anticipación  de- 
bidas, las  Estacones  Experimentales  agr icolo-ganade- 
ras,  que  constituirán  la  base  técnica  para  la  scl_u  - 
ción  de  los  problemas  agrícolas. 


